Ls. 4.031/05. 


Aleg. 517 


Wniosek. 


Wysoki Sejm raczy uchwalić załączony :/. projekt ustawy o regulacyi rzeki 
Pełtwi z dopływami. 


We Lwowie, dnia 6. listopada 1905. 


Wnioskodawca : 
Merunowicz m. r. 


K biski, Loewenstein, Maryewski, Michatowski, Maiss, Huza, Michalski, Bednarski, 
arnawski, Abrahamowicz, Eazarski, Jahl, Fruchtmann, Tomaszewski, Zardecki, Rayski, 
Kolischer. 


z dnia 


Ustawa 


. . . 0 regulacyi rzeki Pełtwi z dopływami. 


Za zgodą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem 
Krakowskiem rozporządzam, co następuje: 


861, 


Regulacya rzeki Pełtwi z dopływami, tudzież nawodnienie 
gruntów nadbrzeżnych mają być wykonane jako przedsiębiorstwo 
przymusowej spółki wodnej, która ma być zawiązauą na podsta- 
wie $. 45. krajowej ustawy wodnej z dnia 14 marca 1875. Dz. 
u. kraj. Nr. 38, subwencyonowane z funduszu krajowego. 


s 2. 


Za podstawę techniczną tej regulacyi i melioracyi ma służyć 
proiekt Wydziału krajowego z roku 1898, który preliminuje 
koszta regulacy: na 3,900.000 K., koszta zaś nawodnienia na 
1,870.000 K. — razem na 5,770.000 K. 

Wydział krajowy jest jednak upoważniony do poczynienia 
zmian w tym projekcie w porozumieniu z Administracyą państwa 
w granicach powyższych sum kosztorysowych. 


8. 8. 


Koszta regulacyi i nawodnienia włącznie z wydatkami na | 
utrzymanie w czasie budowy i kosztami zarządu pokryte będą | 
z mającego się w tym celu utworzyć funduszu regulacyjnego. I 

Do pokrycia tych kosztów mają się przyczynić: | 

a) fundusz krajowy  bezzwrotnym  zasilkiem w wysokości 
czterdziestu procent preliminowanych kosztów; | 

b) państwowy fundusz melioracyjny w myśl 8. 6. ustepu 
2. i $. 4. ustępu 2. a) ustawy z 30. czerwca 1884 Dz. u. p. nr. 
116 bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości czterdziestu procent ko- 
sztów z zastrzeżeniem konstytucyjnego zezwolenia ; 

c) państwowa dotacya budowli wodnych bezzwrotnym zasil- 
kiem w wysokości dziesięciu procent kosztów z zastrzeżeniem 
konstytucyjnego zastrzeżenia ; | 


3 


d) wreszcie właściciele gruntów i zakładów, które położone 
są w okręgu konkureńcyjnym, przez władze administracyjne ozna- 
czyć się mającym resztą, preliminowanych kosztów budowy, a to 
w myśl $. 66. krajowej ustawy wodnej z dnia 14. marca 1875 
Dz. u. kraj. nr. 38. według stosunku korzyści, których oczekiwać 
należy, lub w miarę wielkości niebezpieczeństwa, które ma być 
usunięte — albo też, o ile rozkład kosztów na tej podstawie nie 
da się oznaczyć, według wartości tych gruntów i zakładów. 


8. 4. 


Termin rozpoczęcia robót i czas trwania budowy tudzież 
wysokość i termina płatności corocznych rat datków kraju, pań- 
stwa i stron interesowanych w §. 8. pod d) wymienionych, ozna- 
czy Wydział krajowy wspólnie z Administracyą państwa. 


8. 5. 


Dla utrzymania wykonanych robót ma być utworzony od- 
dzielny fundusz. 

Fundusz ten składać się będzie: 

1. z dochodów uzyskanych z wydzierżawienia skarp rzeki 
Pełtwi i dopływów; 

2. z grzywien nakładanych za przekroczenia wodne przy tem 
przedsiębiorstwie w myśl art. I. ustawy z dnia 4. stycznia 1908 
D DENTIA 

8. z corocznych datków kraju i prestacyj konkurencyjnych. 

Dalsze postanowienia co do wysokości datków kraju i pre- 
stacyj konkurencyjnych, na konserwacyę, oraz co do zarządzeń 
potrzebnych dla utrzymania wykonanych budowli wydane zostaną 
w drodze ustawodawstwa krajowego. 


$. 6. 


Zarząd budowy oraz funduszu regulacyjnego i konserwacyj- 
nego obejmie Wydział krajowy. 

Sposób, w jaki ma być utworzony Wydział Spółki wodnej, 
tudzież liczbę członków tego Wydziału określi statut, mający się 
ułożyć przez władzę polityczną. 

Sposób wykonania przedsiębiorstwa i ostateczny kosztorys 
oznaczyć ma Wydział krajowy w porozumieniu z Namiestnictwem, 
któremu, podobnie jak i stronom interesowanym, przyznany będzie 
wpływ odpowiedni na tok spraw technicznych i ekonomicznych 
przedsiębiorstwa. 

Bliższe szczegóły co de zakresu i sposobu wywierania tego 
wpływu, oraz co do ewentualnego bezpośredniego współdziałania 
państwowych organów technicznych przy wykonaniu tego przed- 
siębiorstwa określi rozporządzenie wykonawcze, które ułoży Wy- 
dział krajowy wspólnie z Administracyą państwa. " 


8. 7. 


. Wykonanie tej ustawy poruczam Mojemu Ministrowi rol- 
nictwa, spraw wewnętrznych i skarbu. 
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